OO 


ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಧ್ರ ಸ 
ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ| ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ | ಚಿ a Boceelks ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ [ಯಾದ ಅನುದಾನ ಪ್ರಗತಿ; y 
> - ಅನುದಾನ 
3 2] 3 TO F' | § f 9 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ii i | 
ಹೋಮವಾರಪೇಟೆ p 
ತಾಲೂಕಿನ ಸಂ:ಯೋಸಕ/ಎ5- : 
ವಿ ಡಳಿ/ಬಡಾವಣೆ/ಸಿ.ಆರ ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ 

4  |ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1/ದಿದ್ದಳ್ಳಿಃ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ” “2016-17 ದಿನಾಂಕ: | 23:76 ವ 276 0.00| ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಶೌಚಾಲಯ/ಸ್ನಾನ 20/04/2017 ೭ 
ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ f 

ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ | 
" [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಸಂ:ಯೋಸಕ/ಎ5- 

R ಮದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1/ದಿಡ್ಗಳ್ಳಿ/ ಬಡಾವಣೆ /ಸಿ.ಆರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್‌ ಗಳ 1201617 ದಿನಾಂಕ: 36.46 36.46 36.46 0.00) ಮ್ರುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ(50 
ಸಂ) ಸ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ - 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂ:ಯೋಸಕ/ಎ5- 

i ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1/ದಿಡ್ಗಳ್ಳಿ/ಬಡಾವಣೆ/ಸಿ.ಆರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪನು ರ: “/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 6.60 6.80 6.80 0.00 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
|, 

3 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ | 
6 190.88 190.88 190.88 0.00 
| W 8 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 360.38 325.38 271.88 35.00 
LN Jee 3of3 ಸು 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


7 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ' ಎಕ 24 ಕಸವು 
ಕ್ರಸಂಖ್ಯೆ| ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ. : ಸಿ ರ್ಥ Bury 'ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
‘ ' ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು FES ಅನುಡಾನ[. ಪ್‌ ke ಲ 
ST . ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 ಐ.ಟಿ.ಡಿ.ಹಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ | K 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂ:ಯೋಸಕ/ಎ5- 
ತಾಲೂಕಿನ 1/ದಿಡ್ಗಳ್ಳಿ/ಬಡಾವಣೆ/ಸಿ.ಆರ ಸ £ ಕಾಮಗಾರಿ 
. ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 53/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 4100, 4700 47.00 0.00 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್‌'ಗಳ 20/04/2017 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2k 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ] 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂ:ಯೋಸಕ/ಎ5- 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ, |1/ದಿಡ್ನಳ್ಳಿ/ಬಡಾವಣೆ/ಸಿ.ಆ೦| ಕಾಮಗಾರಿ " 
| ಮದಾಪುರದಲಿ”ತಾತ್ಮಾಲಿಕ | “೧೦16-17 ದಿನಾಂಕ. | 47.00 4 47.08 0.00| ಮ್ಹಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಶೆಡ್‌ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 20/04/2017 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೆಂಯೋಸಕ/ಎ5- 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ 1/ದಿಡ್ಗಳ್ಳಿ/ಬಡಾವಣೆ/ಸಿ.ಆರಿ » ಕಾಮಗಾರಿ 
3 |ಮದಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ | /2016-17 ದಿನಾಂಕ: 29.86 29.86" 29.86 100] Sgecsnರಡದೆ. 
ಶೌಚಾಲಯ/ಸ್ನಾನ 20/04/2017 
ಗೃಹಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಳು, j ಸ ಕ" 
F p ಸು 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸೃಕರ್‌ ಡೆಜಬಿಫ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ವಿಮಿಟೆಡ್‌ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ ಮಾರ್ಚ್‌-2018 
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| pee1 03 


ಬಲ ಇಖೆಯಿಂದ 
, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತಕ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ie 4 
ER ಆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ y KR 
ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ] ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಗತಿ AN ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತು ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಯಾದ ಅನುದಾನ 
3 ಅನುದಾನ 
1 ಬ 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ F 
ಕುಶಾಲನಗರ ತರಭೇತಿ ಎಫ್‌ಟಿಎ/ಸುಶಾಲನಗರ/ಸ 
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ ೦ಬಿ/ಸಿ.ಆರ್‌-39/2012- ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 13 ದಿನಾಂಕ: 38 4800 00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 14/03/2013 
LN 
l 0.00 
 [6ಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ pe 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಆದೇಶ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಶಾಲನಗರ: ಸಂಖ್ಯೆಕಾಶೀಇ/50/ರೂಸ/6 
£ ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ರೂಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಥಮ  |ಪಿಎಬಿ/ಅನುಮೋದಿತ/201 ತ ಕ್ರಸಗಿ 35.00| ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಠಡಿ 5-16,ಬೆಂಗಳೊರು 
ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದಿನಾಂಕ: 05/06/2017 
ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
SR 70.00 | 35.00 5.00 35.00 Hl 


ಆಡಳಿತಾತಕ ಆಡಳಿತಾತಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಪಖನಸವ § 
೫ ಸ್ಯ a8 & ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ R 
ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ hs ln ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಪ್ರತ K ; 
ಜು ‘ ಅನುದಾನ 
1 2 3 8 9 
: 8 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಪೇಟಿಯಲಿ a ಸಂ:ಅಸಂನಿ/ಮೊ.ದೇ.ವ.ಶ 
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಇಾಸಟ್ಟಡ/ಸಿಆರ್‌- ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
5 | ಫಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು (125/2015-16 ದಿನಾಠಕ; |. ಸಾರ್‌ |, ಸೀತ 0.00] ಮ್ಹುಕ್ರಾಯಗೊಂದಿದೆ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20/01/2016 : 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
a | | k KE I 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂ:ಅಸಂನಿ/ಮೊ.ದೇ.ವ.ಶ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲ ಇ/ಕಟ್ಟಡ/ಸಿಆರ್‌- . ಗಿಲಾವು 
4 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ |24/2015-16 ದಿನಾಂಕ: , 56.85 ಸ 0.00) ಮ್ರುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ. 
ಶಾಲೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಡ 20/01/2016 
ಕಾಮಗಾರಿ i 
_ 4 219.17 203.59 0.00 
Wy & 
643.76 597.01 66.00 N } 


9 ಒಟ್ಟು ಷಾ 
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'} 


r _ AEs 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ" |. ಜ್‌ ಹ 
ಕ'ಸಂಖೆ| ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಬ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
S 5 E ಾ ಕ ಪ್ರಗತಿ ಯಾಗಬೇಕಾದ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತ ದಿನಾಂಕ [ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ESR 
y ಆಮ 
f p 3 4 3 ಗ 7 § 5 
3 ಪಿ.ಯು. ಬೋರ್ಡ್‌ (ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಫ್‌-21) 
ಹಪಿಯುಇ/ಕೆಬ್ಬಃ ಡ- » 
ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ \ N i 
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಯರ್‌ಐ ಸತ್‌ 3 ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ 
1 [ by: 2 2)/ಯೋಜನೆ-05/2015- 81.75. 81.75 ಫಿ 59.00 0.00 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 
nm 16 &:31/05/2016. ) 
§ 1 299.43 299.43 259.84 0.00 
4 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ F 
r f ————— 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವ ಸಂ:ಅಸಂನಿ/ಮೊ.ದೇ.ವ.೨ 
1 ಮೊರಾರ್ಜಿ ka ವಸತಿ 127/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 88.60 88.60 . 88.60 0.00 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂದಿದೆ. 
ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 20/01/2016 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1 
_ 3 | 
ವ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಸಂ:ಅಸಂನಿ/ಮೊ.ದೇ.ವ.ಅ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುದ್ರಿರೀಟೆಯೂ ಇ/ಕಟ್ಟಡ/ಸಿಆರ್‌- : ಕಾಮಗಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ 
2 |ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ |126/2015-16 ದಿನಾಂಕ: | 2445 24.45 24.45 0.00|  ನ್ರುಕ್ರಾಯಗೊಂದಿದ. 
ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 20/01/2016 " 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2 
2 pac 3ofa 4 
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r KE ಲಾಖೆಯಿಂದ | 
; ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ": ಮ 1% ಮ * 
ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ| ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ 'ಯಾದ ' ಮ: ks ers ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂಖೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |ಅಂದಾಜು'ವೆಚ್ಚ|. ' ಅನುದಾನ ಸಕ್ಸ 
VE ಹ : ಅನುದಾನ 
1 | 2 3 4 ಸ್ರ 6 7 8 9 
——— - 
ಅಡಿಷನಲ್‌ 2 ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಂ ಫಂ 4 
\ ಕ - ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
1 |ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಕುಶಾಲನಗರ, |ನಿಯುಇ/ಕಟ್ಟಡ- 54.42 54.42 54.42 oo aE 4 
ಆ ಪ್‌ } ಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. |03/ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- } > 
20/ಯೋಜನೆ-01/2015- ನ 
16 &: 17/02/2016. ್ರ 
i ಪಿಯುಇ/ಕಟ್ಟಡ- : 
ಅಡಿಷನಲ್‌ 2 ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಂ 03/ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌- 1 § K 
2 ಫು A ೨ ಈ } 9 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕಾಯ 
2 ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆ, |20/ಯೋಜನೆ-01/2015- 54.42 5442 46.00 0.00 ನಾಂ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. 16 ದಿನಾಂಕ: 4 3 ’ 
17/02/2016 p 
100.42 - 0.00 


4; 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ವಕ್ಷರ್‌ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ 
"2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ 


|] 4 ಆಡಳಿತಾತಕ ಆಡಳಿತಾತಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಲಾಚೆಯಿಂವ 
& $ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ] ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು "ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ SP K ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಖಿ p) ಪ್ರಗತಿ ಯಾಗಬೇಕಾದ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತು ದಿನಾಂಕ |ಅಂದಾಜು ವೆಚ ಅನುದಾನ 
ಮ ಚ ಆನುದಾನ 
| 
2 KR 4 5 [ 7 $ 9 
ತಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
| 
ಶಾಲ ಣಿ ನಿಯ y ಮೊ ಜಿ; ಹು ¥ 
ಕುಶಾಲನಗರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಸಂ:ಡಿಟಿಇ/72/ಬಿಎಲ್‌ಡಿ/ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ 
1 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ 2013 ದಿ:23/02/2015 | 150.00 | 125.00 125.00 25.00| ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜನರಲ್‌) A ಮುಕ್ಲಾಯವಾಗಿದೆ.. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ 
rnp y 
2 ಮಿ eid ಸಿಲಾ ಸಾಪಖಾಶಿ 
9 2013 &:23/02/2015 150.00 109.00 109.00 41.00 A 
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ : _ m 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 300.00 234.00 234.00 66.00 
— NEE 
ಪಿ.ಯು. ಬೋರ್ಡ್‌ .(ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-20) |. 
_ SERN | 
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ಇಲಾಖೆ ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 
[4 5೨ 


" ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯಾಗಬೇಕಾದ 
ಆನುದಾನ 


4) 3 4 4 pb) 
ಪಿ.ಯು. ಬೋರ್ಡ್‌ (ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ -19) 
'ಪಿಯುಇ/ಕಟಡ- 
ಅಡಿಷನಲ್‌ 2 ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಂ un 
RY, 03/ಆರ್‌ ಐಡಿಎಫ್‌- 
1 ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಆಲೂರು 19/ಯೋಜನೆ-01/2013 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಿದಾಪುರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನ್‌ 0.00 ಮುಕಾಯವಾಗಿದೆ 
4 ಸಾನ್‌ 14 ದಿನಾಂಕ: ಇ 
ಕಮ 26/12/2015 
ಫಿಯುಇ/ಕಟಡ- 
A ನರ ಸಿಪ್‌ i 
ಅಡಿಷನಲ್‌ 2 ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಂ ಸ: ರೂಫ್‌ ಮಠು ಕ್ಲಾಸ್‌ 
2 ಸಲಟ್ಟ 19/ಯೋಜನೆ-01/2013- 0.00 ಫ್‌ 
ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಮಡಿಕೇರಿ i ರೂಂ ರೂಫ್‌ 
14 ದಿನಾಂಕ: } 
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 


26/12/2015 


f 
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_ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ . 
ವ ಲಾಟಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಇ y 
ಸಂಖೆ 4 ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ) ಯಾಗಬೇಕಾದ 
ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತು ದಿನಾಂಕ |ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 
i ” | ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
El 
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 
. ಪರಿಷ್ಕತ 
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಸಂ.ಆಪಸಂ/ಡಿವಿಡಿ- | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
5 ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 2/ವಿವ-13/2015-16 27.90 27.90 0.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಆಡಳಿತಾ 
ತಾ. ದಿನಾಂಕ: 13/10/2015 | ತ್ಮಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಪಶು ಜನಿನ್ನಲಣನು ಸಂ.ಆಪಸಂಗಡಿವಿಡಿ- P ನನ್‌ ನಹ 
6 ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, | 2/ವಿವ-13/2015-16- 27.90 . 27.90 18.00 0.00 AE 
ಘಃ |. - f. ಸ ನ h ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.. 
ವಿರಾಜ'ಪೇಟೆ ತಾ. ದಿನಾಂಕ: 13/10/2015 4 ಕ 
96.90 0.00 
) 


f 
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ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಾ ಲ [yr 
3 ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು' ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ |ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾದೆ ಭತ js Es ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ br ಪ್ರಗ i ಭ್‌ 
y a 
j 2 3 4 5 6 7 8 9 
ಪಠು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ. ಇಲಾಖೆ (ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-. 
5 20) 
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಸಂ.ಆಪಸಂ/ಡಿವಿಡಿ- Reid ovat 
1 hea A -AS5-8 -| 2700 27.90 19.00 0.00 ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದಿನಾಂಕ: 13/10/2015 ಬ ಸಾ 
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಸಂ.ಆಪಸಂ/ಡಿವಿಡಿ- ಮಗಗ 
2 ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ನಿಡ್ತ, 2-3 MSLG 27.90 27.90 27.90 0.00 ssc 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದಿನಾಂಕ: 13/10/2015 ; > 
. Nl | 
7 ನ 
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ .ಸಂ.ಅಪಸಂ/ಡಿವಿಡಿ-- ಫೌ ಸ ರೂಫ್‌ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್‌ 
3 ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, -2/ವಿವ-13/2015-16 . 27.90 27.90 14.00 0.0೦ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದಿನಾಂಕ: 13/10/2015 | - : ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
T RG: 
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಸಂ.ಆಪಸಂ/ಡಿವಿಡಿ- : ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, | 2/ವಿವ-13/2015-16 27.90 27.90 18:00 0.00 ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದಿನಾಂಕ: 13/10/2015 4 ೨ ನಾ 
+ 
si e—peeAof6 


| ' ಖೆಯಿಂದ ಖೆಯಿಂದ 
ಜಲಾ. 
| ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ei | NO 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ 
i i ” ಯಾದ ಯಾಗಬೇಕಾದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


6 y pS 


2 3 


ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಇಲಾಖೆ (ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ - 
16) 


|ಸಂ:ಉನಿಕೋ/ಪಪಾಇ/ಯೆ 
ಫೋಜನೆ/ಕಟ್ಟಡ /ನಿಎಸ್‌ಹೆಚಿ 
ವಿಡಿ! 2015-16 
gull ದಿನಾಂಕ: 14/09/2015 


ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅಮ್ಮತ್ತಿ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


|ಸ೦:ಉನಿಕೋ/ಪಪಾಇ/ಯೆ 
ಸೋಜನೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಇಎಸ್‌ಹೆಬ 
ವಿಡಿ/ 2015-16 
(ESHYD) ದಿನಾಂಕ: 14/09/2015 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ' 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


(ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-15) 
| ಸಂ:ಉನಿಕೋ/ಪಪಾಇ/ಯೆ 
ಪಶು ಚಿಕಿತಾಲಯ RE ANSE 
ಅಭ್ದತ್‌ಮರಿಗಲ ಎೀಜನೆಸಟ್ಟಿಡ/ಅರ್‌ ಐಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರ ಎಫ್‌/ 2015-16 " ಮುಕಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು / ಸ್ಪಾ 


ದಿನಾಂಕ: 16/09/2015 


| ' , Page 3of6 
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ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ. 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


; ಬಿಡುಗಡೆ ೦ 
3 ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ [ಮಂಜೂರಾತಿ we Pe 
ಸಂಖ್ಯ ಸಂಖ್ತೆ ಮತು ದಿನಾಂಕ [ಅಂದಾಜು ವೆಚ | ಯಾಗಬೇಕಾ 
ಶ್‌ ಜ| ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
RE TR 3 3 ಥ ಈ 
“T 
3 ಪ್ರನಾನಸವೈನು ಇಲಾಖೆ 
ಮೆಟ್ಟಲು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲಾಕು' ತಮಾಣಯ ನಿತ್ಯ 
ಮಲ್ತ್ಲಳಿ ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ , » pS 
ಫೊ ದರಾ ಪ್ರದೇ ದಕ | ಸಂಖ್ಯೆಪುಣಯೋ- ೈಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್‌ 


ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಮಳಿಗೆ ಮುಂತಾದ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ . 


3/36/2014-15/378/ 
ದಿನಾ೦ಕ:13/03/2015 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಬ್ಬಿ | 
ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ 
ಫಾರಂ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಪಾಥ್‌ ವೇ/ 
ಮೆಟ್ಟಿಲು ದುರಸ್ಥಿ, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ 
ಮೆಶ್‌ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ರ/ಯೋ-3/37/2014- 


15/149 
ದಿನಾ೦ಕ:09/04/2015 
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py 


ಕನಾ 


ಆಹ 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ 


೯ಟಕ ರೂರಲ್‌ ಅನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಗಕ್ಸರ್‌ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | rele 
ಹೆಪ ಮ ರಾ p pe ಮ ಹ ಬೌತಿಕ ಪಗತಿ 
ರು | ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ | ಮಂಜೂರಾತಿ sh ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ! ಯಾಗಬೇಕಾದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
ಅನುದಾನ : ಅನುದಾನ 
6 ಘ್‌ 8 9 
. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇ.ಒ : |ಇಡಿ/30/(ಯೋಸಕ/2014 ಮ 
ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, | ಬೆಂಗಳೊರು ದಿನಾಂಕ: | 140.00 | 140.00 | 140.00 sy iE 
ಮಡಿಕೇರಿ. 31/12/2015 CE 
140.00 140.00 140.00 0.00 
- sa 
ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್‌ ಇಲಾಖೆ * k 
ಣ್ಯ ವ: 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗ್ರಾಅಪ 
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ 241/ಜಿಪಸ/2014 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ es 150.00 | 150.00 | 150.00 0.00 | ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕರ್ಣ೦ಗೇರಿ,ಮಡಿಕೇರಿ . 'ದಿನಾಂಕ:18/5/2015. 
150.00 150.00 0.00 


150.00 


Phgelof6 . 


| ಹ es 6 
ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಅನ್‌ಫ್ರಸ್ಟಕ್ಷರ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಟಡ್‌ ? 
2015-16 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ 


ಮಡಕ ಚಪ್ಪೆ i ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಟು 
: ಟಿ" ಮುಕಾಯಗೊಂಡ f } 
ವ le ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು .ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ |. ಹು ಭಿರ್ಟಾವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ 
ತ್ರಿಸಲ 7H ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ] ಅನುರಾನ | | ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
j (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ನ್‌ 
1 2015-16 15 878.45 81433 7 73344 |. 64.12 
[= 
2 201617 |. 9 709.76 : 643.76 5 597.01 56.86 
3 2017-18 8 36038 | 32538 g 271.88 oi 
. ] _ 
ಒಟ್ಟು 32 1948.59 178347 18 1602.33 165.12 
SS SE; Ne 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾವಪಬೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು _ 
ಚುಕ್ನೆ ದುರುಪಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಪುವವರು 


ಶ್ರಿ.ಎ೦.ಪಿ.ಅಪ್ಪಣ್ಸು ರಂಜವ್‌.(ಮಡಿಹೇಲಿ) 


ಬಬ 


40 


12.07.2೦18 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ. 
ಕಾನೂನು ಮುನ ಸನೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಚುವರು 


(ಅ) 


ಹೊಡರು ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಆರ್ಮಿದೆ- 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಎಷ್ಟು 
ವಹಿಪಲಾಗಿದೆ:; 


ಹೊಡದು ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ (ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಆರ್ಮಿ) ಪಂಬೆಗೆ 
ಕಳೆದ ಡ ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ 32 ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ವಹಿಪಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(ಆ) 


ಕಈಟಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಆಂದ ಈ 
ಕಾಮದಾವಿದಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ 


"| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
Me 


ಕಲೆವ ಮೂರು ವರ್ಷರಕಲ್ಲ ಈ ಕಾಮದಾರವಿಗಟದಗೆ 
ರೂ. 1602.33 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅಮುದಾನ 'ಬರ್ಚಾಣರುತ್ತದೆ. 


(ಇ) 


“ಯಾವ ಯಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆ ಷ್ಲೆಷ್ಟು' 


ಹಣ ಕಉರ್ಜ್ಟಾರಿದೆ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 


1 ನೀಡುವುದು) 
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“ಹಾಮದಾವಿಗಳವಾರು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮಬಂಧ - ಅ 
ದಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಪಲಾಗಿದೆ. 


ಪಂ.ದ್ರಾಅಪ/26//ಕದ್ರಾಮೂ/2೦18 


0) 

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇದೌಡ) 
ಗಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮಡ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌, 
ಕಾಮೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮುತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಟುಗಳು 
ಹಾಗೂ ಪಂಪದಿೀೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮೆತ್ತು 
ಶಾಪನ ರಚನಾ ಪಚಿವರು 


ಕನಾ್ವಣಟಕ ಪಕಾರ 
ಸಪಂಖ್ಯೇಃದ್ರಾಅಪ: 2೮:ಕದ್ರಾಮು:2೦18 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 11.07.2೦18. 
ಇವಲಿಂದ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಹಾರ್ಯದರ್ಶಿದಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಬೆ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ. 


[ 


ರಂಜನ್‌.(ಮಡಿಕೇಲಿ) ರವರ ಚುಕ್ತೆ ದುರುಪಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 4೦ಕ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ನೀಡುವ ಬದ್ದೆ. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಎ೦.ಪಿ.ಅಪ್ಪಚ್ಛ 


ಈ 


kk 


ಮೇಲ್ಡಂಡ ವಿಷಯಜ್ಞ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. 
ಶಿಃ.ಎಂ.ಪಿ.ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್‌.(ಮಡಿಕೆಂಲಿ) ರವರ ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 40 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 
(1೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು) ಇದರೊಂದವಿದೆ ಲದತ್ತಿಲಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾ. 
/ 
\L/ 
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹುರಾಯೋ) 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದಾಮಿಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಅಮುಬಂದ-1(ಎ) 
2೦೧-ನೇ ಪಾಲನ 3೦54 ನ.ಎಮ್‌.ಜ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌. `ರ್ರಾಮಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಕೈದೊಳ್ಳರಾದ ಕಾಮಣಾನಿಗಕ ಪ್ರಕ ಇಸ್‌ ನಗ ಇಎಸ್‌ 
ರಾ. ರಕ್ಷಗತ್ತಾ) 
ಅ. ನಂ. ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಡ್‌|ವಿಧಾವಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಉದ್ದ (ಅಮಿಂ ಅಂದಾಜು | ಐರ್ಟ್ಚು ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಹಂಡ ಷರಾ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲ) ಮೊತ್ತ 
1 2 I 3 4 5° | [3 7 |] [7] 10 
Fr ನನ್‌ 
1 ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ ಮುಗಿವಿದೆ 
ಡ್ಹ ಯರರುಲಿ ಧೇ ಹೆಡಲದೇರಿ ದಿಂದ ಮುದ್ದಾಕ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ.8.ಮಿಂ.೦-೦.5 ೩5೦ pe 270 SCP 
5 ಗಿವಿದೆ 
ಯರರುರಿ ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ ಹುಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಗರ (ಕಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅರ ಗಿ ue ಮು 
ಕೀಮೀ ೦-2 
3 ಆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೊಣ್ಣೂರ ಮಾ ಹೊಣ್ಣೂರ ದಿಂದ ಹುಲಬೆಂಚಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. &.ಮೀ. ೦ - 4 3.00 4.0೦ 3.97 SCP 
+ ನಾ 3 Fy ದೆ 
pS ಜೊಣ್ಣರ ಮದ್ದೇಟಹಾಳೆ ಪಡೇಕಮೂರ-ಜೊಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ) ಪಿ.ಡಿ. 56 ೮8 ಮುಗಿದಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
5 ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ ಮುಗಿವಿದೆ 
ಹಿರೇಮುರಾಳ ದ್ದೆ ಗೋವಾಳ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌. ದಿಂದ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. &.ಮಿಃ. ೦-2 20೦ 272 2.7೦ SCP 
6 ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ [ಅಮರಗೋಳ ದಿಂದ ತಂಗಡಿ ಒಳದಾರಿ`ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ. ಕಮೀ ಇ ಮುಗಿನಿದೆ 
= ನ 
ರತಿ (ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 2.0೦ 45೦ 4.45 SCP 
3 ದ ತಂದೆ ದಾದಿ ರ; 'ರಣಿ. &.ಮಿಂ. 1 - ಮುಗಿದಿದೆ 
ern ಮುದ್ಧೇಟಹಾತ [ಅಮರಗೋಳ ನಂದ ತಂದಡನ ಒಳದಾರಿ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ನಮಾ 3 fe Pye NR 
2 ಬದಲಾಗಿ ಅಮರಗೋಳ ದರ್ಗಾವಿಂದ ಮಪೂತಿವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ.೦.೦೦ 
ಈ ದ್ದೆ ಆ '& ಮುಣಿವಿದೆ 
ಬಸರಕೊಂಡ | ಮೌಳಿ [ರ ೧ಂದ ಮಡಿನೆಂಪ್ಸರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಒಳ ರಪ್ತೆ) ಸುಧಾರಣೆ. 100 100 ೦.೨೨ SCP 
s ಮುದ್ದೆ | ಮುಗಿವಿದೆ 
ಬಪರಹೊೋಡ ಸೀಟಿಹಾಳ್‌ | ಂಡ ಏಂದ ಹಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. &.ಬಿಂ. ೦ -' 100 100 ೦೨7 sep 
10 ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ ನಿವಿದೆ 
ಬಪರಹೋಡ e ತಾರನಾಳ ಲ್ಲಮದಲ್ಲ ಹೊಲದ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. &ಮೀ. ೦-೩ 2.೦೦ 1ರ೦ 149 ಮಸ SCP 
7 ಮಾ CE ಮಗಿವಡ 
ಬಸರಕೋಡ ಧೇಟಪಾಳ ಗ ್ವರಹೊಂಡ ವಿಂದ ಜಟ್ಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. &.ಮಿಂ. ೦.೮ - 2.೦೦ 150 i00 ೦೨9 SCP 
1 § 
ಒಟ್ಟು) 8.೦೦ 2೮5.86 2೮೮4 
ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
1 ಮುದೇೋಜಹಾಆ ಮು ಆ 
3 ಯರರುರಿ ಧಡ ಗನಂದ ಐಂದ ಮುಡೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 8೬. ೦ - 2 2.೦೦ 12 in ಮಖಳಿನಿದೆ" ISP 
1 ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ —] ಮುಗಿವಿದೆ 
ಹಿರೇಮುರಾಳ ಧೆ ಚವನಭಾವಿ ದಿಂದ ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಿ. ೦ - 15 15೦ 142 1M TSP 
3 ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ 12 ರಸ್‌ 8 ಮುನಿವಿದೆ 
ರ್ಣಪಣ ದ್ದೆ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ದ್ರಾಮದ ಅರೇಮ್ಯೆಲಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. GEG ವ Eee TSP 
.ಮಿಕ. ೦-೦8 
ತ 
- ಒಟ್ಟು 4.30 4.69 464 
[es ತಾಲೂಕ ಒಟ್ಟು 2೭3೦ ಇಂಶಕ ಡರ 
ಹ W 


x 
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ಅಮಬಂದ-1(ಎ) 


2೦16-17ನೇ ಸಾಲನ 3೦54 ಪಿ.ಎಮ್‌.ಜ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಬಾರಿದಳೆ ಪ್ರಗತಿ (ಎಸ್‌.ಪಿಪಿ! ಟಎಸ್‌ಪಿ) 


ML 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಣಚಲ್ಲ) 
ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ | ಅಂದಾಜು ನಿದಿ ಪಡಿಸಿದ |ಿ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಪಂಖ್ಗೆ (್ಣ€/| ಪ್ರನಕ್ಷ ಸಾಅನ 
. ನಂ.| ಹಾಲ್ತೂಕಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡನ್ನೆತ್ರ ಹಾಮರಾಲತ್‌ನರು ದರಟ್ಣ) ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ Segments Nd ವೆಚ್ಚ ನ 
1 2 3 4 s 6 Ks [= 9 10 Ul 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ. 
ಮುದ್ದೇಬಹಾಳ ಇ.ಸಾಲವಾಡನಿ ಹತಾ ತಾಆತೋಟ ಕೊಡಾ ರಸ್ತೆ 
1 ಕಿ ಅ.ಪಾಲವಾಡಣ ಮುದ್ದೇಜಹಾಳ ಪುಧಾರಣೆ.ಿ.ಮಿ. (ಹಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.೦೦ 3.00 2.೦5 2.೦5 2.02 ಮುಗಿಬಿದೆ 
ರವರೆದೆ) 
ಹುಲ್ಲೂರ - ಹೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ನಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ನಂ.3 
ಯರರುಲಿ ಸ . i 2.೦5 ಏಪ ಮುಗಿವಿದೆ 
a ರ ಮುದ್ದೆಟಹಾಳ [ಷ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. ೮.೦೦ ಅಂದ 3.೦೦ ರವರೆದ) | 3೦೦ | 2೦ _ 
ಹೊಣ್ಣೂರ ಹುಲಬೆಂಜ'`ರಸ್ತೆಯ ದುಂಡಿಗಳನ್ನಾ 
3 ಕೊಣ್ಣೂರ ಮುದ್ದೇಬಹಾಳ ಗರಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಜೀನಿ ಕಡಿಯುವುದು 5.೦೦ 2.೦5 2.೦ರ 2.೦೭ ಮುಗಿದಿದೆ 
(&.ಮೀ. ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೮.೦೦ ರವರೆಗೆ) 
ಖ್‌ py ದಿ 
4 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಮುದ್ದೆೇಟಹಾಆ ಚವನಭಾವಿ - ಅ.ಸೋಮನಾಳ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (೬ಮ.| ಎಲ್ಸಿ 2.೦5 2.೦5 2.04 ಮುರಿದಿದೆ 
F ೦.೦೦ ರಿಂದ 2.೦೦ ರವರೆಗೆ) 
ಹಡಗ ದ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ನಿ ರಸ್ತೆ 
[s) ರಷ್ನಪರಿ ಮು ಸ ಸ್‌ ್ಯ 2.೨೦ G 2.87 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ್‌ ಧ್ಲೇಜಹಾಳ [ರ್ಮಾಣ (6.ಮಿ೭. ೦.೦೦ ವಂದ ೦.೦ ರವರೆದೆ) 240 239 
\- 
ಸುಧಾರ 
[ ಬಸರಕೋಡ ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ ಬನಲನನಂಡಲಿಂದ ಮಾವಿವಾಆಧನೆ ನುಫಾರಹೆ (ನಮಿಟ 6.00 2.05 2.೦೮ 2.೦3 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ ೦.೦೦ ಲಂದ 6.೦೦ ರವರೆಣೆ) 
[5 ಒಟ್ಟು 1210 131ರ 13ರ ೦.೦೦ 13.00 
ಏಿ.ಎಪ್‌.ಪಿ. 
ಮುಧೇಣಹಾಲ 
ಬ ಚಲಮಿ ತಾಂಡಾ - ಇಟ್ಟಗಿ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ.(೮.ಮಿಂ. 
1 3 ಯರರುುಲಿ ಲ K . H 
ರು: ಮುದ್ಧೇಡನಾಕ | ನಂ: ಕಂದನ ವರೊರನಿಲೆ ದ್ರ 3.00 2.೦೦ 2.೦೦ 128 ಮುಗಿವಿದೆ 
2 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಮುದ್ದೇಜಹಾಟ ಅರೆೇಮುರಾಆ ಹುಂಬೊೋಜ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 2.0೦6 2.೦6 [9] ಮುಗಬವಿದೆ 
ಮಡಿಕೇಶ್ವರದಿಂದ ಹೊಣ್ಣುರ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ (&.ಮಿ. 
3 'ರಕೊಂ ಫ್‌ ್ಬುರ ೦ನ 
ಬಸ ಸತ್ತ ಮುದ್ದೆೇಉಹಾಆ ೦.೦೦ ರಂದ 8.೦೦ ರವರೆದೆ) 3.00 100 100 ೦.೨೨೦ ಮುಗಿದಿದೆ 
3 ಒಟ್ಟು 6.00 5.೦6 5.೦6 ೦.೦೦ 8.06 
9 ತಾಲೂಕ ಒಟ್ಟು 2೮510 18.21 ಅ.2 0.೦೦ 16.06 


ಅನುಬಂ೦ದ-1(ಎ) 


2೦1೮-16ನೇ ಸಾಅನ 3೦೮4 ಪಿ.ಎಮ್‌.ಜ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌. ದ್ರಾಮಿಂಣ ಸಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ (ಎಸ್‌.ಪಪ/ ಅಎನ್‌ಪಿ) 


(ರೂ. ಲಕ್ಷದಳಲ್ಲ' 
ಅ. ಉದ್ದ ಅಂದಾ ವಿವಿ r 
ಬ ಐ .ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. 
[ನಂ|  ಡಾಲ್ಲೂಕಾ ಬನ್ನ ಪಂರಾರ್‌ಂತ್‌ KR _ ಕಾಮಗಾಲಿ ಹೆನರು (ಆಮಿ | ಜು ಪಡಿಸಿದ ಡಿ.ಆರ್‌.ಟರ್‌.ಪಿ. ಪಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಅನ ಪರಾ 
ಮತಣ್ಣೇತ್ರ ಮತಕ್ಲೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲ) | ಮಾಡ್ತ ! ಅನುದಾನ [(RC/ Segments Nos.) ನ್ಜ 
1 2 3 4 5 6 : s 9 10 1 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ. 
ಮುದ್ದೇಚಣಹಾಟ ಪ 
1 $ ನಾಲತವಾಡ ಮುದ್ದೆೇಜಹಾಚ ಕ ಏಲಿದಾರಿಸುಧಾನಣೆ: ಅಮಿಂ. ರ.೦ಈರಂದ.20೦ 2.00 |3.00 3.00 26೨ 2.೨೦೭ ಮುಣಿವಿದೆ 
[] ಮಹಿಕೇಪ್ಪರ ದಿಂದ ಬಳವಾಟ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ. &.ಮಿಂ. ೦.೦೦ 
ವ ಬು 
2 ಬಪರಕೋಡ ಮುದ್ದೇಣಹಾಆ ೫6ದ ೨ಶಿಂ"ಪರೆಣಿ. 2.೦೦ 3.00 3.00 122 ಮುಗಿಬಿದೆ 
- ಜಮ್ಯಲದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಇಂಗಳದೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕುವುದು 
ಫಿ 100 1. .0೦ ದಃ ಬಿದೆ 
ಪ ಯರರುುರಿ ಮಯದ್ದೇಳುಪಾಚ (ಬಲವಂತರ ಹಂಟ) &.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೦೦ ವರೆಬೆ. ವ ಲು 1 ಅಸ ಮುಣ 
4 ಯರರುುರಿ ಮುದ್ದೇಟಹಾಆ | ಯರದಲ್‌ ಬಂದ ನೆರಬೆಂಚಿ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ &ಪ್‌ ದುರಲ್ತಿ 15೦ 150 348 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಿ 
[) ಹೊಣ್ಣೂರ ಮುದ್ದೆೇಟಹಾಳ ಹ ಘನಿ ಧನ ಅಂಗತ 100 |250 2.5೦ 477 2.46 ಮುಗಿದಿದೆ 
— 
ಶಿವಪೂರ ದ್ರಾ ಮದಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲನಿಂುಂದ ಬಪ್ಪರಣ ಕೂಡು 
ಮು ಜ್‌ ಬ್ರ 1. 5೦ 2.5೦ 10. 44 ಮು 
_ ನಿಣಜರ ಧ್ಲೇಣಹಾಆ | ಷ್ತದೆ ೨.೨. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹ.ಮಿ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೦೦ ವರೆಗೆ.| ೦೦ [3 ಈ ಈ 3 ಇಡೆ 
[=] ಒಟ್ಟು 7.0೦ 13.5೦ 13.50 7.82 
ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 1 
ವಾಣ್ಣಾನಾತ ಕೇಸಾಪೂರ ದಿಂದ ಹುನಕುಂಟ - ಹರೇಮುರಾ ಮುಖ್ಯ [ T 
ಮುದ್ದೇಟಹಾಳಆ $ . . . ್ವ 
1 ನಾಲತವಾಡ ನ್ಲೇಜಹಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುಧಾರಣೆ. &.ಮಿಂ. ೦ - ೪ 10೦ 100 100 260 0.೨8 ಮುಣವಿದೆ 
21 [ಬನರಕೊಡೆ ಮುದ್ದೇಜಹಾಟ ಚೊಂಡಿ ದಿಂದ ಪಡೇಶಕಮೂರ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ. &ಮೀ. 1 - 2 100 761 ಮುಂದಿದೆ 
3] ಯರರುರಿ ಮುದ್ದೇಟಹಾಆ [ಗೋನಾಳ ದಿಂದ ಬನೋತಶಿ ರಸ್ತೆ ಮುಧಾರಣೆ. ಅಮೀ. ೦ 1 100 2೮1 ಮುಣಿದಿದೆ 
4 ಹೊಣ್ಣೂರೆ ಮುದ್ದೇಟಹಾಳ |ಪತ್ತೇಷೂರ - ಹಿರೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 100 100 100 | 6೨2 100 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಚವನಭಾವಿ ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲನಿಬುಂದ ಹೊಂಕಮಡು 
ಮು ವ 4 4 7 
fs] ಮಿಣಜರ 'ದ್ಲೇಟಹಾಆ ಹೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಪ.೮. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಮಿಃ. ೦ -1 100 100 100 861 ಮುಗಿದಿದೆ 
` ಬಟ್ಟು 500 | ೮೦೦ 5.೦೦ [oe 
ಮುದ್ದೇಟಹಾಆ ವಿವಗೂಆ ಮೌಕರರ ವೇತವಕ್ನಾಣ [= 3.2೦ 1೮3 
{ 
1 3rd Party Inspection Charges 
| ತಾಲೂಕ್‌ ಒಟ್ಟು i200 |@s0o| 180 ೦.೦೦ 9.80 
£8 


ಅನುಬಂಧ-1 
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌.ಆಯ್‌.ಡಿ.ಎಫ್‌. ನಬಾರ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


Wee ತಾಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾತನಡೋಣಿ ಮತ್ತು ಯರಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ 


~ 


ಅನುಬಂಧ-1 
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌.ಆಯ್‌.ಡಿ.ಎಫ್‌. ನಬಾರ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 


4 ವಿ ಸಭಾ ಮತಕೇತದ 
'ಭಾನಸಭಾ ಮಸಕ್ನೇತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಹೆಸರು E ತ್ರ 
p1 5 
W RIDF-20 


ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚಿ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
1 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹಡಲಗೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 - 3.00) 50.00 17.91 


| ೬ | ನಪ್ಲೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ (ಮೂಕಿಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ಷೆ ಯಿಂದ , ಹಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (8.ಮೀ. 3.50 - 5.50) 25.00 39.05 
2 


ಒಟ್ಟು 56.97 


75.00 


w- }: 


ಅನುಬಂಧ-ಃ 
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌.ಆಯ್‌.ಡಿ.ಎಫ್‌. ನಬಾರ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತ್ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಒಟ್ಟು 


ಅನುಬಂಧ-1 
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌.ಆಯ್‌.ಡಿ.ಎಫ್‌. ನಬಾರ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಕ್ರ ತಾಲೂಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸ ದ ಗಿ ರಾ 
3 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಸದೆ ಹಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ ನ 
ಅನುದಾನ ೫ 
2 4 7 8] 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ತಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 3.00 247 ಪಾಗರಷ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ರೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಓ.ಎಸ್‌`ಪಿ) 300 ಕ ಮಗರ್‌] 


ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 


1.00 


Nk 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಯಾಳ ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಠಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 4.50 4.46 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 2.50 2.50 2.49 ಮುಗಿದಿದ 
[a [) ವೆ Ky (2 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 3.00 3.00 2,97 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಬಳವಾಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2.50 2.50 2.47 ಮುಗಿದಿದೆ 
I ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಬಳವಾಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸಪ್ಪ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯೆ`ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಾಗಿ ಮಡಕೇಶ್ವರ ಗಮದ 1.25 1.25 125 ಮೆಗಿದೆಡೆ 
ಮಾದರ ಹಕಿಯ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಡರ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ 
ಗುಡದಿನ್ನಿ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 2.00 2.00 1.99 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


+ 


0.75 


0,75 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


25.00 


25.00 


ವ 


84.00 


3 00 
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ಅನುಬಂಧ-1 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ದ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


(ರೂ ಅಳ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂದಾಜು pio ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಕ್ರಸಂ. ತಾಲೂಕಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತ ಪಡಿಸಿದ ಲಿನ ಚಟ ಷರಾ 
ಕ ಅನುದಾನ ತ್ರ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ಮುದ್ದೇಜಹಾಳೆ ತಾಲೂಕ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಸ್‌ಸಿ.) 1 137 175 ಮಗಿದೆಡೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ `ಅಮೋಫನಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನರ್ಮಾಣ 177 177 176 ed 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಬಳಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮು.ಕಾ) 2.00 2.00 BE} ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಚೆರ್ಚನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಕ್ಸ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಧವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್‌ ಪ 176 176 778 ಥೆ | 
ಮುಡ್ಲೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 0.70 070 0.70 ಮಗಿದದೆ 
ಹಟ್ಟು 8.00 8.00 7.96 1 
ಮುಬ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 1.00 1.00 0,98 ಮುಗಿೆಡೆ] 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ದೇ.ಹುಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ಯನ ಗುಡಿ ಹೆತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌ಸ.2) 1.00 1.00 0.98 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲ್ಯಾವಣೆ ಹಾಕುವುದು. 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಇಂಗಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮುಬ್ಲೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರ ಸಮಾಜದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಮದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 


ಒಟು 
[3 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮುಗಿದಿದ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಮುಗಿದಿದ 


UW] NM] po) A DN ml] NM —|M)U]| |W) NM 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಶಿವಹೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಮನೂರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಬದಲಾಗಿ ಹಿರೇಮುರಾಳ ಗಮದ ನೇಕಾರರ ಕಾಲನಿಯಣ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎ [3 ೪ ೫ m pe 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮುಗಿದಬಿದ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ವನಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಳ್ಳೂರ ಗಾಮದ ಭಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಗುಡಿ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ೪ i; ಇ ಲಳ 
ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹತ್ತಿರ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮದೇವಿ 
ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


ಕುಂಟೋಜಿ ಗಾಮದ ಲಕ್ಷಿದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಈ ಖಿ ce 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಅನಮುಬಂಧ-! 
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ತಾಲೂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು 


a ಸಂ 
HE SSS NESE KS EE ESE LR 
SF SENS ESS RE. NEST RES ES ES Wes 

ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ರಿಪೇರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
ತಮದಡಿ ಭ್ಲಮದ ಬದೇಶ್ನರ ಮಠದ ಹತಿರ ಸಮುದಾಯ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ K ನವೆ 4 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಅರೇಮುರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 


ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಾಗಿ 

5 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |: ಜಂಗಮುರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ 1.00 1.00 0.98 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ) 
ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


[0] 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
ಲ 


(ಎನ್‌.ಸಿ) ಬದಲಾಗಿ : ವನಹಳ್ಲ ದೃಮದ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 
wu ಣಾ 
|3| ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಂದ್ರಾಳ ಭ್ಯಮದ ಹೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


1) ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ 


ಕ್ಸೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ. 
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ಅನುಬಂದ-1 
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ.ಶಾಸನಬದ್ದ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಎದಾನಸಬಾ ಪಸಕ ಸಾಪ 
ಬ ಧಾನಸಧಿ ಜಿ.ಪಂ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎ ತನದ ನಿಗದಿ ಕ TY ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಕ್ರಸಂ.| ತಾಲೂಕಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಪಡಿಸಿದ ಸಿ ಷರಾ / 
ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ 
ಹೆಸರು ನ ಅನುದಾನ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 
ಬಿಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತಾನ ಮಠದ (ಬಿಜ್ಜುರ) ಹತಿರ 
1 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ನಸಾಲತ್ತ್ರವಾಡ 4 ಕಾನಿ 3 ಘಃ ಜ್‌ 8 ಮುಗಿದಿದೆ 
| ್ವ 5 ಸಾಲ್ಲತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 1.875 | 1.875 LBS ಗಥ 
2 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ನಾಲತ್ತವಾಡ [ಕೊಂಚಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 1.00 1.00 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
— 
[ಬಂಗಾರ ಗುಡಿ ದ ದುರ್ಗಮ್ಮಳ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ SCP 
3 ಗಾ ನ್‌್‌ ನಾಲತ್ತವಾಡ py ಗ್ರಾಮ ೬ 3 ಢವ 1.80 1.80 1.78 ಮುಗಿದಿದೆ 
2 (ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ) £ p 
R ನಾಲವತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರಗುಡಿ ದೇಶಮುಖರ ಮನೆ 
4 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಲತ್ತವಾಡ ಡ್‌ 0.98 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಿ ರ ನಾಲತ್ತ, ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 1.00 1.00 | M 
5 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ನಾಲತ್ತವಾಡ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 0.325 0.325 0.33 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 ಒಟ್ಟು 6.00 6.00 5.94 
ScP 
1 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಸರಕೋಡ ಚೊಂಡಿ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 1.00 1.00 1.00 ಮುಗಿದಿದ 
pe _ K ScP 
2 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಸರಕೋಡ [ಕೊಣ್ಣೂರ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 1.00 1.00 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹಳ್ಳೂರ ದ ಅವೃಪನ ಗುಡಿ ಕುಡಿಯುವ ವೀರಿನ ತೊಟಿ 
3 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಬಸರಕೋಡ ಸರ ನ್ರಾಮಾದ ಇವ್ಪಪ್ಪಧ ಗುಡ: ಹತ್ತಿರ ನಲನ ಕೊಲಿ 00 | 200 2.00 ಮುಗಿದಿವೆ 
[ e ನಿರ್ಮಾಣ 
P ವಳಗಿ ಗ್ರಾ ರತಿ ಶಾಲೆ ಹತಿರ 'ರಿವ 
4 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಬಸರಕೋಡ |3ವಳೆಗಿ ಗಮದ ಬಾಲ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ಈ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 ಒಟ್ಟು 6.00 
ಹಂಡರಗಲ್‌ ಸ.ಸ ಯುವ ನೀರಿ; ScP 
| [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಯಕ:  [ಕಲಡರಗಲ್‌ ಪ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌ ಹಸರಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ'ಕುಡಿ ನಲವ 199 ಮುಗಿದಿದೆ 
p R ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ & ಸಿಸ್ಪನ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
_ ರರುರಿ 'ವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲ್ವೈನ್‌ ಸನ್‌ 
2 [ಖನೇವಪಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಯರರುರಿ Wad ಸ್ರಾನುನ್ಟು ಅಪಪ ನಡ 'ಕ್ಹವ್‌ವ್ಯನ ಹಸ 1.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 [ಮುಪೇಬಪಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಯರರುರಿ ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಫ್ಲೈನ್‌ ದುರಸ್ತಿ 1.87 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಯರರುರಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 0.13 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 & ಒಟ್ಟು 5.98 
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ಅನುಬಂದ-1 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ-3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
್ರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಉದ್ದ (ಕೆ.ಮೀ)]  ಅಂದಾಜ 'T2017-18 ಸೇ] ಪಸ ಸಾನ ಶರಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ 
A 5 ಸ್‌ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾ 
ದ ಅನುದಾನ 
4 5 6 7 8 10 H 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳೆ ತಾಲೂಕು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳು 
ತಂಗಡಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹುನಕುಂಟಿ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರೀಕರಣ ದುರಸಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಗ ಕ್ರಾಸ ನಶಾಲಟಿ: ಕ್ರಾಸ ತಾಟು ಸ್ರಿ 2.0೦ 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಲೋಟಗೇರಿ ಯಿಂದ ಅಯ್ಕನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
REE 
ಮೂಕಿಹಾಳ ಯಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ದುರಸ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.50ರ 
ಹಿರೇಮುರಾಳ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ i ೦ಬ"ಸಲ್ರದೇವನೆಪಳ್ಳಿಂರಸ್ತೆ pi ಮುಗಿದಿದೆ 
| ವರೆಗೆ (ಬದಲಾಗಿ : ವನಹಳ್ಳಿ — ನಡಹಳ್ಳಿ - ಹೆಂದ್ರಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) 
4 'ಟಪಾಲಕಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಚಲಮಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 'ಯರರುರಿ ಹಂಡರಗಲ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀರ.50 ರಿಂದ 1.20ರ ವರೆಗೆ 7.27 ಮುಗಿದಿದೆ 
6 ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಹರಿಂದ್ರಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ 1.48 ಮುಗಿದಿದೆ 
7 ಯರರುರಿ ಚಿರ್ಚನಕಲ್‌ ಮಾದಿನಾಳ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.18ರ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
8 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ರಕ್ಕಸಗಿ [ಬನೋಶಿ ಗೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ | ಮುಗಿದಿದೆ 
y ಬೂದಿಹಾಳ ದಿಂದ ಹಿರೇಮುರಾಳ ಮುಖ್ಯರಸೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ದುರಸಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರ 
9 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಹಿರೇಮುರಾಳ ಕಿ" ತ 2.96 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ ವರೆಗೆ | 
ಹಿರೇಮುರಾಳ ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ ಮುಖ ರಸೆಯಿಂದ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ ರಸ್ಸೆ ದುರಸಿ 
ಶ್ಟೇಬಿ ಮುರಾಳ ಅ ಚ ಚೆ ಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
14, )'ಮದ್ದೇಬಿಹಾನ.| *ಬೇಮುರ್ತಾ! 8.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 2.96 
ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರ ದುರಸಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ T 
11 | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಹಿರೇಮುರಾಳ | p ರ ಈ ಘೆ ಈ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬ (ಬದಲಾಗಿ : ಅಬ್ಬಿಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) 
I ಒಟ್ಟು 17.67 
| 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕು ಖಡೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳು 
I ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ರಕ್ಕಸಗಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕಾರಕೂರ ಇಂಗಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.70ರ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
2 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಬಸರಕೋಡ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ [ಕೋಳೂರ ದಿಂದ ನೆರಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
F ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಹಿರೇಮುರಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ನಳ ಸ, ಮುದ್ದೆ ಭೆ 0 ಸ ಕ ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಮಾಡಲಾ ಶಸ ಪಬಿಹಾಳ ನಂ.00 ದಂದ 1.50ರ ವರೆಗ 4.64 
a ಒಟ್ಟು 4.64 
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